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Amendment to the Specification: 

Please replace the "Abstract" on page 75 of the specification, with the following 
amended Abstract: 

Disclos e d is a comput e r implem e nt e d m e thod for e stimating at l e ast on e r e quir e m e nt 
for migrating a comput e r bas e d application from a sourc e platform to a targ e t platform. Th e 
m e thod compris e s r e c e iving id e ntifications of r e sp e ctiv e migration tasks; corr e lating bas e 
costs to r e sp e ctiv e on e s of said migration tasks; r e c e iving id e ntifications of migration 
attribut e s that affect migration cost; correlating cost factors to r e sp e ctiv e on e s of said 
migration tasks, e ach of said cost factors indicating an amount by which a migration attribut e 
aff e cts th e bas e cost of a migration task; and e stimating a cost for e ach migration task, by 
applying th e cost factors for e ach migration task to th e bas e cost of th e migration task. Th e 
m e thod may compris e , s e parat e ly or additionally, assigning bas e tim e r e quir e m e nts to 
r e sp e ctiv e on e s of said migration tasks; assigning tim e factors to r e sp e ctiv e on e s of said 
migration tasks, e ach tim e factor indicating an amount by which a migration attribut e 
chang e s th e bas e tim e r e quir e m e nt for a migration task;, and e stimating a tim e r e quir e m e nt 
for e ach id e ntifi e d migration task, by applying all tim e factors for th e migration task to th e 
bas e tim e r e quir e m e nt of th e migration task.. Also disclos e d is a comput e r r e adabl e program 
product, comprising comput e r r e adabl e program cod e m e ans for e x e cuting th e st e ps of th e 
inv e nt e d m e thod, in a mann e r r e adily known to thos e skill e d in th e art. 

Disclosed is a computer-implemented method and program product for estimating 
cost and/or time requirements for migrating an application from one platform to another. The 
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method includes receiving identifications for tasks, receiving at least one assessment type 
selected for estimating cost and/or time requirement for migration, where the assessment 
type delineates a degree of accuracy for estimating the cost and/or time requirement for 
migration, correlating base costs and/or time requirements to the tasks identified, receiving 
identifications of attributes that affect base costs and/or time requirements, correlating cost 
and/or time factors to the tasks, a respective cost factor and/or time factor indicating an 
amount by which an attribute affects the respective base cost and/or time requirement for a 
task, and estimating cost and/or time requirements for each task, by applying the respective 
cost and/or time factors for each task to the respective base cost and/or base time 
requirements for each task. 



